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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 701 

19 Οκτωβρίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. 60939 Φ.Δ.7/2012 

1. Ανακοινώνεται η προκήρυξη επαναληπτικού ανοι¬ 
κτού διεθνούς διαγωνισμού την 10-12-2012 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ο οποίος θα γίνει στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος (Ισόγειο), οδός Μουρούζη 4-106 74 ΑΘΗΝΑ, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και 
παράδοση ελεύθερη σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με 
αγορά σαράντα (40) τεμαχίων Στολών Χημικής Προ¬ 
στασίας για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
με κωδικό ΘΡν 18100000-0, που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) μέσω του έργου 2011ΣΕ05080000, με κωδικό 
ΜΙ5: 322702 και τίτλο «Εξοπλισμός Αντιμετώπισης Φυ¬ 
σικών και Τεχνολογικών Καταστροφών για την Περι¬ 
φέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013», προϋπολογισθείσας δαπάνης 132.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. Είναι δυνατόν να 
κατατίθενται προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού. Αυτές θεωρούνται παραληπτέες 
μόνο όταν λαμβάνεται αποδεικτικό παράδοσης - πα¬ 
ραλαβής. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για 
το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται 
να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η 


οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν 
την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή ως εξής: 

(ί) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας 
κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή 

(ϋ) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπο¬ 
ρικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εμπορικού νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Ανα- 
θέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμ¬ 
μετοχής ποσού που να καλύπτει το 5% της προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ. Για την καλή εκτέλεση 
των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υπο¬ 
χρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να 
καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας του είδους 
χωρίς Φ.Π.Α. Τέλος, για την καλή λειτουργία του πα- 
ραδοθέντος είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 
2,5% της συμβατικής αξίας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού- 
μενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής είναι κατά 
ένα (1) μήνα τουλάχιστον μεγαλύτερος του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, βάσει Δ/ξης. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην 
Τ ράπεζα. 

7. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συνο¬ 
δεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 18 του 
Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» δικαιο- 
λογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των προσφορών 
όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αναγράφο¬ 
νται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της Δ/ξης. 

8. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Δ/ξης. 
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9. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέ¬ 
πονται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσι¬ 
οδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

10. Οι προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3886/2010. 

11. Ο χρόνος παράδοσης του είδους είναι τέσσερις 
(4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ¬ 
βασης, εξαιρουμένου του μηνάς Αυγούστου, εφόσον 
η ημερομηνία παράδοσης συμπίπτει εντός του ανω¬ 
τέρω μήνα. 

12. Ο τόπος παράδοσης του είδους είναι οι εγκα¬ 
ταστάσεις της ΔΙ.Π.ΥΛ. Θέση Ξηρό Πηγάδι-Μάνδρα 
Αττικής - Τηλ.:210 5559940-3. 

13. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πλη¬ 
ρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 
του Π.Δ. 118/2007 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της Δ/ξης. 
Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή 
θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
του μετά την οριστική παραλαβή αυτού. 

14. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της δι¬ 
ακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17-10-2012. 

15. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της δι¬ 
ακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 19-10-2012. 

16. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων: 19-10-2012. 

17. Η υπ’ αριθμ. 7/2012 Δ/ξη δημοσιεύεται και είναι δι¬ 
αθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 
Σώματος («νννννν.ίίΓβεθΓνίοΘ.ρΓ -► Διαγωνισμοί Προμηθει¬ 
ών - Παροχής Υπηρεσιών»). 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΓΚΑΒΑΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. 62150 Φ.Δ.10/2012 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη επαναληπτικού ανοι¬ 
κτού διεθνούς διαγωνισμού την 10-12-2012 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ, ο οποίος θα γίνει στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος (Ισόγειο), οδός Μουρούζη 4 -106 74 ΑΘΗΝΑ, 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και 
παράδοση ελεύθερη σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με 
αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού (ΟΡ\/: 35111000-5), 
ήτοι: α) έξι(6) σειρών Ορειβατικού Εξοπλισμού (για 
ομάδα 4 ατόμων) (ΕΙΔΟΣ Α'), β) δώδεκα (12) τεμαχίων 
Στολών Χημικής Προστασίας Αυτοδυτών (ΕΙΔΟΣ Β'), 
γ) έξι (6) σετ Ενδοεπικοινωνίας Αυτοδυτών (σετ εξο¬ 
πλισμού για δυο (2) δύτες) (ΕΙΔΟΣ Γ'), δ) ογδόντα (80) 
τεμαχίων Φορητών Συστημάτων Εντοπισμού θέσης 


(ΟΡ3) Οχημάτων (ΕΙΔΟΣ Δ'), ε) εξήντα (60) τεμαχί¬ 
ων Φορητών Συστημάτων Εντοπισμού θέσης (ΘΡ3) 
χειρός (ΕΙΔΟΣ Ε'), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω 
της πράξης: 2011ΣΕ05080003 με κωδικό ΜΙ5: 360355 
και τίτλο: «Δράσεις Πυροσβεστικής Συνεργασίας Ελ- 
λάδας-Κύπρου», του Ε.Π. «Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης, 118.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. Είναι δυνατόν να 
κατατίθενται προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, μέ¬ 
χρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. Αυτές θεωρούνται παραλειπτέες 
μόνο όταν λαμβάνεται αποδεικτικό παράδοσης - πα¬ 
ραλαβής. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για 
το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους και για 
όσα είδη επιθυμεί ο προμηθευτής. Εναλλακτικές προ¬ 
σφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται 
να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η 
οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν 
την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή ως εξής: 

(ί) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας 
κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή 

(μ) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπο¬ 
ρικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εμπορικού νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Ανα- 
θέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ποσού που να καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ. 
Επιπροσθέτως, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς 
Φ.Π.Α. Τέλος, για την καλή λειτουργία των παραδοθέ- 
ντων ειδών, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2,5% της συ¬ 
νολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού- 
μενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής είναι κατά 
ένα (1) μήνα τουλάχιστον μεγαλύτερος του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, βάσει της Δ/ξης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αο¬ 
ρίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής 
της στην Τράπεζα. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
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επιστολής καλή λειτουργίας των ειδών προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα Ε' της Δ/ξης. 

7. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συ¬ 
νοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 18 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
δικαιολογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των 
προσφορών όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' 
της Δ/ξης. 

8. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Δ/ξης. 

9. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέ¬ 
πονται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσι¬ 
οδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

10. Οι προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3886/2010. 

11. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών (ΕΙΔΟΣ Α', ΕΙΔΟΣ 
Β', ΕΙΔΟΣ Γ', ΕΙΔΟΣ Δ', ΕΙΔΟΣ Ε') είναι τέσσερις (4) 
μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
εξαιρουμένου του μηνάς Αυγούστου, εφόσον η ημε¬ 
ρομηνία παράδοσης συμπίπτει εντός του ανωτέρω 
μήνα. 

12. Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι εγκα¬ 
ταστάσεις της ΔΙ.Π.ΥΛ. θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙΠΕ 
Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, Τηλ.: +30 2105559940-3. 

13. Η πληρωμή των ειδών στον προμηθευτή θα γί¬ 
νει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή αυτών. Ως προς τον τρό¬ 
πο και τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της Δ/ξης. 

14. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της δι¬ 
ακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17-10-2012. 

15. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της δι¬ 
ακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 19-10-2012. 

16. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων: 19-10-2012. 

17. Η υπ’ αριθμ. 10/2012 Δ/ξη δημοσιεύεται και είναι 
διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος («νννννν.ΐίΓβδΘΓνίοθ.ρΓ -» Διαγωνισμοί 
Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών»). 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΓΚΑΒΑΣ 
-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης 
- Αποχέτευσης Καβάλας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. 
Τρύφωνα 14, Τ.Κ.65201, Καβάλα. 

Σημείο επαφής: Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λογκάρης Άγγελος. 

Τηλέφωνο: 2510620350/52, Φαξ: 2510620355. 


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιγ@άβγ3ΐον.9Γ. 

2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) 
και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) 
του άρθρου 6 του ν. 3669/08. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

3. Τύπος της σύμβασης - Προϋπολογισμός. 

Εκτέλεση του έργου - Ο συνολικός προϋπολογι¬ 
σμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 
6,334,500.00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 3,722,141.95 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
669,985.55 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης ερ¬ 
γασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 658,819.13 €, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 57 
παρ. 3 ν. 3669/08, Αναθεώρηση 99,053.38 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1,184,500.00 €. 

Το έργο αφορά στην κατηγορία εργασιών: υδραυ¬ 
λικά ή ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 
5,050,946.63 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα χωρίς να υπολογίζεται το κονδύλιο της ανα¬ 
θεώρησης και του Φ.Π.Α.), δεδομένου ότι όλος ο προ¬ 
ϋπολογισμός του έργου αποτελεί κοινό αντικείμενο 
των ως άνω κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. 

4. Τίτλος του έργου - Τόπος εκτέλεσης των έρ¬ 
γων. 

«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας - Πε¬ 
ριοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας» - ΘΒ11: Δήμος 
Καβάλας - Η Υψηλή Ζώνη του κεντρικού τμήματος 
της πόλης Καβάλας, από την περιοχή Τίμιου Σταυρού 
έως το Βύρωνα. 

5. Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου, περιγραφή της σύμβασης. 

Το νέο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Υψηλής Ζώ¬ 
νης υδροδοτείται από τις δεξαμενές Δ160 - Δ165 και 
Δ120 - Δ125 του Αγίου Παντελεήμονα και Δ100 της 
Χωράφας. 

Το δίκτυο ύδρευσης περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέ¬ 
ρους κατηγορίες δικτύων: το πρωτεύον δίκτυο, που 
περιλαμβάνει 26 αγωγούς διαμέτρων μεταξύ Φ110 και 
Φ315 με συνολικό μήκος 8,099 μ., το δευτερεύον δίκτυο 
διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 16,990 μ. και διαμέ¬ 
τρου Φ75 με συνολικό μήκος 8,758 μ. και το τριτεύον 
δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων. 

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες Ηϋ- 
ΡΕ/10 ΡΝ διαμέτρου Φ63'75 συνήθως κλειστού κυκλώ¬ 
ματος. Κάθε σωλήνας συνδέεται με τους αγωγούς του 
κυρίου δικτύου με αγωγό Φ110 με την βοήθεια ΤΑΥ. 

Στο πεζοδρόμιο κατασκευάζεται φρεάτιο με δικλεί¬ 
δα ελέγχου Φ50 ή Φ80 ανάλογα με τη διάμετρο του 
αγωγού. 

Το τριτεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες ΗΘ- 
ΡΕ/10 ΡΝ διαμέτρου Φ25 - Φ50. Κάθε σωλήνας συνδέ¬ 
εται με τους αγωγούς του δευτερεύοντος δικτύου με 
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ειδική ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλα παροχής εν λει¬ 
τουργία ή όχι, και καταλήγει στο φρεάτιο του μετρητή 
του καταναλωτή. Στο φρεάτιο μετρητή του κατανα¬ 
λωτή τοποθετείται αντίστοιχη δικλείδα ελέγχου, το 
υδρόμετρο και αντίστοιχη βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Στην περιοχή μελέτης προβλέπεται και η κατασκευή 
των αγωγών του εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας 
των δεξαμενών με τις διαμέτρους να κυμαίνονται 
μεταξύ Φ400 και Φ630 με συνολικό μήκος 4.338 μ. 
σε σκάμμα για τους περισσότερους παράλληλο με 
αγωγούς του πρωτεύοντος δικτύου. 

Επίσης προβλέπεται να αντικατασταθεί ο ηλεκτρο- 
μηχανολογικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου Υψηλής 
Ζώνης (Υ.Ζ.) που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τις δεξα¬ 
μενές Δ160 - Δ165. 

Προβλέπεται τοποθέτηση ικανού αριθμού δικλείδων, 
στομίων πυρόσβεσης, εκκενωτών, αερεξαγωγών, βαλ¬ 
βίδας μείωσης πίεσης κ.λπ. για την λειτουργία του 
δικτύου σύμφωνα με τη μελέτη. 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 730 
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα¬ 
σης. 

7. Εναλλακτικές προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

8. Διάθεση εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (παρ. 1) μέχρι 31-10-2012, ώρα 14:30, αντί του 
αντιτίμου των 100 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοι¬ 
πων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ.λπ, στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. Φάκελος του έργου ή των κυριότερων 
στοιχείων του μπορεί να αποστέλλεται στον ενδια¬ 
φερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν 
σχετικού εγγράφου αιτήματος. 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

α) Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 6 Νοεμ¬ 
βρίου 2012, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι τα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (παρ. 1). 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορ¬ 
φή. 

δ) Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική 
και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 
της Υπηρεσίας θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική 
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική με¬ 
τάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 

10. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης προσφορών 
- Παρευρισκόμενοι. 

Τόπος: Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (παρ. 1). 


Ημερομηνία: 06/11/2012 Ώρα: 10:00. 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνι- 
ζομένων και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών 
προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν το εκ 
του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επι¬ 
χείρησης στο εν λόγω διαγωνισμό. 

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις (κατά περίπτωση). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 101,018.93 € με ισχύ 
τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δι¬ 
εξαγωγής του διαγωνισμού. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
252,547.33 €. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει 
για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το 
ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του 
προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των 
μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του 
ν. 3669/08. 

Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν 
λαμβανόμενη προκαταβολή, παρέχονται με εγγυητικές 
επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργολη¬ 
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ή τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Μπορεί επίσης να παρέχονται και με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατά¬ 
θεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή 
χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους 
και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές 
διατάξεις. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του 
αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύμα¬ 
τα, που λειτουργούν νομίμως σε οποιαδήποτε από 
τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων, ανεξαρτήτως 
του ύψους των. 
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12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι¬ 
φερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ίδιους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ,λπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Η έγκριση των επιμετρήσεων των ποσοτήτων των 
εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 52 του ν. 3669/2008. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 
του ν. 3669/08 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο 
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα 
γίνεται σε ΕϋΒΟ. 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκατα¬ 
βολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
ν. 3669/2008. 

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα 
σύμβαση. 

13. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγ¬ 
γραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη για έργα 
κατηγορίας υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά, δε¬ 
δομένου ότι όλος ο προϋπολογισμός του έργου απο¬ 
τελεί κοινό αντικείμενο των ως άνω κατηγοριών του 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήπο- 
τε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας . 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 


έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφε¬ 
ται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύ- 
ουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

14. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα. 

Δεν απαιτείται. 

15. Τεχνική ικανότητα. 

- Να έχει εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που απαι¬ 
τείται για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης 
στις καλούμενες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. της παρ. 13 
της παρούσας. 

- Να διαθέτει στελέχωση αντίστοιχη με αυτή που 
απαιτείται για την κατάταξη της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης στις καλούμενες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. της 
παρ. 13 της παρούσας. 

- Να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και τον απαι- 
τούμενο μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του 
έργου, ιδιόκτητο ή με Ιβαείηρ, που θα υποχρεωθεί να 
προσκομίσει στο έργο, που θα τηρεί τις οποιεσδήποτε 
ειδικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από τους όρους 
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κ,λπ.). Για την απόδειξη της πα¬ 
ραπάνω ικανότητας θα προσκομιστούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

- Κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την 
τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικό¬ 
τερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να ανα¬ 
φέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
αν περατώθηκαν κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί 
να ζητηθεί απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών 
αυτών στην αναθέτουσα αρχή (που διενεργεί την πα¬ 
ρούσα δημοπράτηση) από την αρμόδια αρχή που τα 
εξέδωσε. 

- Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα, το μηχα¬ 
νικό και τεχνικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του 
ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου. 

- Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋ- 
παλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. 

- Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή 
τεχνικές υπηρεσίες, που θα διαθέσει ο εργολήπτης 
για την κατασκευή του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν 
η όχι στην επιχείρηση 
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16. Ισχύς των προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστημα εν¬ 
νιά (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του ν. 3669/08. 

18. Επωνυμία και διεύθυνση αρμόδιου οργάνου για 
τις διαδικασίες προσφυγής και λήψη πληροφοριών 
- Προθεσμίες υποβολής προσφυγών. 

Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ¬ 
σης - Αποχέτευσης Καβάλας 

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Τρύφωνα 14 

Πόλη: Καβάλα Ταχ. κωδικός: 65201 Χώρα: Ελλάδα 
(<3Β) 

Τηλέφωνο: +30 2510620350/52 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ιγ@άβγε1«ν.9Γ Φαξ: +30 
2510620355. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφο¬ 
ρών όλων των διαγωνιζομένων ο Πρόεδρος της Ε.Δ. 
ανακοινώνει, σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, στους δι- 
αγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του 
πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση 
κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει την επόμενη της 
ανάρτησης ημέρα. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που δι¬ 
εξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα 
της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση 
την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το 
πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία 
οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η 
οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία 
(στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και 
οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 27 του ν. 3669/08, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με ΐαχ, 
κατά την κρίση της υπηρεσίας. 

Εντός δέκα ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλα¬ 
βε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 
μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). 

19. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης για δημοσίευση. 

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβα¬ 
σης, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυ¬ 
πο του Κανονισμού Ε.Κ. 1564/2005 της Επιτροπής, στην 
Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η 14/09/2012. 

20. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δη¬ 
μοσίων συμβάσεων. 

21. Μερική υποβολή. 


Η προσφορά πρέπει να αφορά στο συνολικό αντι¬ 
κείμενο του έργου και όχι κατά τμήματά του. 

22. Πρόσθετες πληροφορίες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ίαχ πέντε (5) του¬ 
λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επανα- 
ληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπο¬ 
ρούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας 
της παρ. 8 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτη¬ 
των τευχών της δημοπρασίας έξι τουλάχιστον (ημε¬ 
ρολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού 
(η ημέρα αυτή δεν προσμετράται). 

Καβάλα, 7 Αυγούστου 2012 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ 
-Φ- 

(4) 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. διακήρυξης 5/2012 

Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σύντμηση χρόνου 15 ημερών, λόγω του επείγοντος,για 
την προμήθεια (διατιμημένων και αδιατιμήτων) εντύ¬ 
πων Ν.Α.Τ., έτους 2012, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, ανά είδος, προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης 90.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α, η οποία δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ έτους 2012 
στον οποίο έχει προβλειρθεί σχετική πίστωση στον 
ΚΑΕ 1293. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5/11/2012 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ, επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον Ιο 
όροφο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 118/10-07-07. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύ¬ 
θυνση ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της 
προθεσμίας και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
Π.Δ. 118/2007(φεκ 150/Α/10-7-07), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8 πργ. 2 εδ.α, β, γ και δ του 
ίδιου Π.Δ. 

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται 
ταχυδρομικά «επί αποδείξει» στη διεύθυνση Εθνικής 
Αντιστάσεως 1 ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτη¬ 
τη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
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Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΝΑΤ νν.νν.νν.ηαΙ.ρΓ και αντίτυπα της χορηγούνται, χω¬ 
ρίς οικονομική επιβάρυνση, στους ενδιαφερομένους 
από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΑΤ, Αλκιβιάδου 118, 
Πειραιάς, 4ος όροφος, καθημερινά από 9.00 έως 14.30 
τηλ, 210 41 49 431-2. 

Πειραιάς, 12 Οκτωβρίου 2012 

Ο Διευθυντής Οικονομικού 
Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 

Αριθμ. 25446 

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών Ν. Ροδόπης, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος βιολο¬ 
γικού καθαρισμού τύπου Οοπιραοί Ο.Ε.Κ. Ξυλαγανής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η προμήθεια αφορά την ανάγκη του οικισμού Ο.Ε.Κ. 
του οικισμού Ξυλαγανής του Δήμου Μαρωνείας Σαπών 
με σύστημα βιολογικού καθαρισμού τύπου ΟοΓηρεοί 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 155.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9/11/2012 ημέρα 
Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Παπαδήμα 
2 Σάπες) από την αρμόδια επιτροπή. 

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται 
η 11:00 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
η 12:00. 

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεται¬ 
ρισμοί που εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και 
είναι γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
ήτοι 6.300,00 €. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης και του 
εντύπου προσφοράς μπορούν να παραλάβουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από το Δημοτικό Κατάστημα, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιοι Δ. Κάλτος τηλ. 25323 50122, 
Β. Φλώρος 25323 50106, I. Μωρρέ 25323 50105). 

Εγκρίθηκε με την αριθμό απόφασης 53/2011 Οικο¬ 
νομικής Επιτροπής. 

Σαπές, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

Αριθμ. 25843 

1. Ο Δήμος Χρυσούπολης, Νομού Καβάλας προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 


ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Β ΚΤΙΡΙΟ» προϋπολογι¬ 
σμού 3.475.609,76+799.390,24 ΦΠΑ= 4.275.000,00 € 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
2.993.982,00 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολο¬ 
γισμό 421.641,21 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής, Τ.Κ. 64200, μέχρι 
τις 8-11-2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. Πληροφορίες Κική Λόβουλου-Μαρία 
Τσακίρη Ζηνά, τηλ.: 2591350171-146. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-11-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημαρχείο Νέστου, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
το με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 
6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη ανεξαρτήτως Νο¬ 
μού και επιπλέον στην 5η τάξη με έδρα τον Νομό για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 1η ή 2η 
τάξη ανεξαρτήτως Νομού και επιπλέον στην 3η τάξη 
με έδρα τον Νομό για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελ¬ 
ληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα- 
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γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 68.312,46 € και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου, Νομού 
Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με φάξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Χρυσούπολη, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

Αριθμ. 20461 

Ο Δήμος ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ: 

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των ακι¬ 
νήτων, αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά¬ 
στημα Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Μαραθωνοδρόμου 95- 
Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 7-11-2012, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλι¬ 
στικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα 
επιχείρηση ασφάλισης ακινήτων και οχημάτων, είναι 
μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης της σύμβα¬ 
σης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλί¬ 
σεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/82 όπως ισχύει 
αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων 
με επίσημα έγγραφα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 4.950,00 ευρώ. 


Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού θα απο- 
στέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
ενδιαφερομένους, κατόπιν επικοινωνίας με το Γ ραφείο 
Προμηθειών στα β-ηη3ίΙ:3.θΓΐΘηΐΖ3ΐου@0177.δγζβΐχίδ. 
ρον.ρΓ, 5.πΐ3πΐ3ΐ<3@0177.5γζθίχί5.9θν.9Γ, ΓΠ.9ΐϊ3ϋ3@0177. 
5γζθίχίδ.9ον.9Γ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95- 
Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ.: 213-2014.726, 213-2014.712, 213-2014.718). 

Ψυχικό, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
-*- 

( 8 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακοι¬ 
νώνει ότι στις 12/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 
11:00, θα διενεργηθεί στο γραφείο Διευθυντή Τεχνικής 
Υποστήριξης ΟΛΟ ΑΕ, (Πύλη 11 Λιμένος Θεσσαλονίκης), 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ διαγωνισμός με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης την πλέον ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την προμήθεια δύο (2) ελκυστή- 
ρων επί πνευστών ελαστικών, τύπου δύο δρόμων (Τννο 
\Νά γδ), ικανών να κινούνται τόσο επί οδοστρώματος, 
όσο και επί σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΡ\/42415300). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για παράδο¬ 
ση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ορίζεται σε 700.000,00 
€, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δη¬ 
μοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19.9.2012. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
της Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 188/2012, αντίγραφο της οποίας 
χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Ο.Λ.Θ, Α.Ε. 
τηλ. 2310-593.360 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έως και την 5-11-2012, έναντι τοο ποσού των πενήντα 
(50,00) €. 

Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-Φ- 

(9) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Αριθμ. Διακ. 4/2012 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, 
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομικής άποψης προσφορά στο σύνολο της προ¬ 
μήθειας, για την «Μελέτη εφαρμογής, ανάπτυξη και 
παραμετροποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών εργαλείων και υπηρεσιών, για τη συ¬ 
ντήρηση και τη διαχείριση των παγίων» συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 81.544,72 € πλέον ΦΠΑ, 
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στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙ¬ 
ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ, ΟΙ ΑΚΡΟ¬ 
ΓΩΝΙΑΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Κ.Ε. 
81018, ΜΙδ: 90 00 84), που είναι ενταγμένο στο Πρό¬ 
γραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 
2007-2013» (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Β2.31.03/1.3.2012 
συμβόλαιο επιδότησης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο 
τον Διονύσιο Χιόνη, Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πα¬ 
νεπιστημίου Θράκης. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού στις 5/12/2012, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ., στην Κομοτηνή, Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, 7ο Κπι Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, στον πρώτο 
όροφο με τηλ 25310-39973. 

Αρμόδια για την διάθεση των αντιτύπων της λεπτο¬ 
μερούς Διακήρυξης του διαγωνισμού, είναι η Ιωάννα 
Παπαδοπούλου, στα Γραφεία του Ειδικού Λογαρια¬ 
σμού, στο ισόγειο του κτιρίου της Πρυτανείας, στην 
Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100. τηλ. 25310-39074. 

Η περίληψη και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται δωρεάν και από την ιστοσελίδα του 
Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο 
01ίρ://νννννν.Γθδθοηη.άυΙΙη.9Γ. 

Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε Δια- 
γωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ¬ 
πει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους προ¬ 
μηθευτές για 150 ημέρες από την επόμενη μέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά ως προς τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους 
(όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στο πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης), εφόσον δεν εκδίδονται σε 
κάποια χώρα του εξωτερικού ή όταν δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 
από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή, 
που συντάσσεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής 
Αρχής ή Συμβολαιογράφου. 

Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους θα πρέπει να 
καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παρα¬ 
στατικό αντιπροσώπευσης. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν τις έγ¬ 
γραφες προσφορές τους, μαζί με όλα τα κατά περί¬ 
πτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, με 
οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν (με 
δική τους ευθύνη) στα Γ ραφεία του Ειδικού Λογαρια¬ 
σμού, στο ισόγειο του κτιρίου της Πρυτανείας, στην 
Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100. τηλ. 25310-39074, το 
αργότερο μέχρι τις 4/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποταθούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες: 


α) Γ ια τεχνικά θέματα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο 
του έργου Διονύση Χιόνη, Καθηγητή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39973 
και 39970, β-ηηαΙΙ: άοάίοηί5@Ιθπ±άυΙά.9ΐ·). 

β) Γ ια τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης τον 
αρμόδιο Υπάλληλο του Ειδικού Λογαριασμού του 
Δ.Π.Θ. Μαρχαβίλα Παναγιώτη (Συγκρότημα Πολυ¬ 
τεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ. 
67100, 3ος όροφος του κτιρίου IV, τηλ. 25410-79410, 
Ρεχ: 25410-79454, οπιείΙ: ρπΊ3Γά3ν@Γθ500ΐτι.άυίΜ.9Γ 

Ξάνθη, 16 Οκτωβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑ 
-♦- 

( 10 ) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Αριθμ. 3812 

1. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 

2. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος Τακτικός 
Ανοιχτός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Καθαριότητας 
έτους 2012. 

3. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 169.500,00 ΕΥΡΩ συμπ/ 
νου του Φ.Π.Α. 

4. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προ¬ 
σφορών 20/11/2012 ημέρα Δευτέρα στις 10:30 π.μ. στην 
οδό Δωδεκάνησου 1 - Αγ. Βαρβάρα. 

5. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στις 
Οικονομικές Εφημερίδες 17/10/2012 και στο ΦΕΚ: 
19/10/2012 

6. Επωνυμία και Διεύθυνση υπηρεσίας από την 
οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν τα οικεία έγγρα¬ 
φα: ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ., Δωδεκαννήσου 1 Αγ. Βαρβάρα Ταχ. Κωδ. 
123-51 Α.Φ.Μ 999314369 Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού Τηλ. 
2132031-331 & 332, Ραχ: 2132031-322 Χριστοφιλόπου- 
λος Νικόλαος. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
-*- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Αριθμ. 15942 

Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου « Διαμορφώσεις δρόμων και 
βελτίωση βατότητας υπάρχουσας οδοποιίας Τ.Δ. Φυ¬ 
τειών » Δ. Ξηρομέρου, με το σύστημα του επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3669/2008 και του Π.Δ. 171/87, (όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού Υπη¬ 
ρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 58.943,09 € 
και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 72.500,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/12/2012, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
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Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ξηρομέρου του Ν. 
Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία (και ώρα 10.00 π.μ.), που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.179,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορί¬ 
ου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 


οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τρεις 
(3) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα 
Γραφεία του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (τηλ. 26463 60500, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τον Δήμο 
Ξηρομέρου, στον Αστακό (τηλ.: 26463 60526, Ραχ: 
26460-42531), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη (και 
αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
(της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμε- 
νης) έναντι ποσού 10 €. 

Αστακός, 17 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΦΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοοή ΡΥΡ/ΟΡ; 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα._ 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίιΐ1ρ://νννννν.€ί.9τ - 6-πιαϊΙ: ννβόπΐ3δΐ6ΐ'.6ΐ@6ί.9ΐ' 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 








































